3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


: 229(265) 
:'ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ 
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
: 17.02.2022. 
: ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 7 ಉತ್ತರಗಳು 

ಅ) | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ "ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ `ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಸನ, 
ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, 
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 24.01 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು 
ಬಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; | ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ 
ಇದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು | ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ '5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು, 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 
ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ | ಸುಮಾರು 527 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ 
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮತ್ತು | ್ಯೂಷೂಳಿ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ | ಒನ್ಫುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ನೀಡುವುದು) ; | ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ 

' ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

೮) | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ | ಎತ್ತಿನಹೊಳಿ ಸಮಗ್ರ ಕಡಿಯುವ `'ನೀರಿನ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜನವರಿ 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ರೂ.9268.76 ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಚಿತ ವೆಚ್ಚ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; | ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 

ಯಾವ ಯಾವ 

ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; 

(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 

ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 

ನೀಡುವುದು) 

ಎತ್ತಿನಹೊಳಿ ` ಯೋಜನೆಯಡಿ | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯೆಔ``ಯಾವುದೇ 


ಇ) 


ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; 


ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಕಸಂ. 


ಪ್ರತ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರಗಳು 


7 ಾವಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾವ 


ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ | 
ಮಂಜೂರಾದ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 1 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ i 
ನೀಡುವುದು) | 
ಈ) | ಎತ್ತನಹೊಳ `ಯೋಜದನಯಔ ಎತ್ತಿನಹೊಳ ಸಮಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ ಯೋಜನೆಯ""ಪ್ರಗತಿಯ' 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್‌ | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ 
ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ: ಅಗತ್ಯ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹಳ | ವಿಳಂಬ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೀರುವಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಗಳಾದ HAI, Railways, KPTCL ನಿಂದ ಅನುಮತಿ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ | ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತಹ ಇತರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ | ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ | 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ | ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ 
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? | ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 10 ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಲ್‌ಎ 2022 
. 
(ಗೋವಿಂದ_ಎಂ' ಕಾರಜೋಳ) 


ಜ ಸರಿಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 229 (265ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ 


ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ 
ಕುಔಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನೀರಿನ ಒಟು ನೀರಿನ 
ಕ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ) Ky 
ಸಂ ಜಲ್ಲೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣ 
ತ್‌ ಕ್‌ 9 
(ಟಿ.ಎಂ) ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ) 
1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 0.267 — - 0.267 
2 ಹಾಸನ 0.512 34 0.80 1.312 
2.433 113 2.160 4.593 
2.842 138 2.064 4.906 
2.217 196 2.876 5.093 
1.924 46 1.067 2.991 
1.834 — — 1.834 
170 | - ವ 70 
0.80 - Tr - 0.80 
0.50 — — 0.50 
15.029 527 8.967 24.01 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ 
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 229 (265) ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ 


ತಾಲ್ಲೂ ಗಲ ಸಂಜೆ ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕರಗಳ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಸು ಜಾಮ ರ್ಥ್ಯ (Mei €ಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
(Mcft) 


43.53 22.00 
1790.78 870.00 


1061.63 425.00 


4769.57 2160.00 


2.160 TMC 


ಒಟ್ಟು 


ie 1873.63 843.00 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ | 


ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
_ ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಸಾಮರ್ಥ (Mcft) 


2 


5 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ 


ಥ್ರ ಸೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 

> ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು 

ಸಂ ಸಾಮರ್ಥ (Mcft) ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(Mcft) 
UN 17 
| 2 |ಕಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿಕರೆ 39.38 17.721 
3 [ಕೋಲಾಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 11.75 5,288 
ಡಿಸಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ 2115 
ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಕೆರೆ 63.05 28.373 


ಗನಘಾ ಕರ 4.23 


ಯಿ 


ಪನಷ್ಸಾ ಇರ 24.40 10.98 
ಚಿಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ದಮ್ಮಸಾಗರ ಕೆರೆ 79.66 35.847 


| 


ಜಿ 


ವತ್ತೂರು ಕೆರೆ 723.00 325.35 


pot 


g 


೦ದ್ರ ಕೆರೆ 15.27 6.872 
.ಪೆಂಕಟಾಪುರ ಕೆರೆ 4122 
ಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 26.79 12.056 


Bu 


ಹೊಸಕೋಟಿ ಕರೆ 1.607 
ಇರಕಸಂದ್ರ ಕೆರೆ 170.36 76.662 
ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 2.115 
175 Fai 


ಸಸಂಷನನ್ಯ ನ A 


1 


ss 
೫7 
ಪಾ 

ಚನ್ನಪಟ್ಧಣ ಹೊಸ ಕರೆ 252 


eS] 


3 | 
6 | 
[14] 
[16 | 
[30 | 
32 


ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ 16.97 7.637 


33 ನವಿಲುಕುರಿಕೆ ಕೆರೆ 485 2.183 


34 |ಮುಲೇಕಾವು ಕೆರೆ 25.14 11.313 
ಕ್ಯಾಪಟ್ಟಣ ನಾಗೆನಹಳ್ಳೆ ಕೆರೆ 18.30 8.235 
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ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(Mctt) 


' 0.870 TMC 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಿರುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(Mct) 


€ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ 57.00 25.65 
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ 66.35 29.86 


ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft) 


ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು 
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ಅಗಹಾರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ 23.00 10.35 
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ಜಾವರ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ 111.00 49.95 
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ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಿರುವ 
ಸಾಮರ್ಥ(Mt) 


ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft) 


; | 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ 


ಕಿರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಿರುವ 


ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft) 


ಅರಳಿಕುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ 31.36 12.54 
ಹನೂರು ಶಂಕರಲಿಂಗನಕೆರೆ 88.60 


4 |ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟ ದುರ್ಗಮ್ಮನಕೆರೆ 36.82 


ಕಣಿವೆನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ 139 


ದೊಮ್ಮತ್ನರಿ ನಾಗರಕಲ್ಕೆರೆ 12.39 4.96 
ಡಮಡಗು ಕನಿಲಮ್ಮನಕೆರೆ 38.68 15.47 


ಕೆರೆಯ ಹೆಸರು 
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ಪಾನದ ಾಸಾವಾ 


[02 


ಸಡಾಡ ಹಾಸ ವಾನ 
ಪಾರಾ ಅಟ 
ಿತಗಾನಚೆರ್ಲು ಊರಮುಂದಿನಕೆರೆ 
16 ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಚೋಳರಾಯನಕೆರೆ 
ರುಮಣಿ ಹನುಮಂತಡೇವರಕೆರೆ 2195 8.78 N 
ನನಾದ ಅವಮಾನ 
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ಅನುಬಂಧ-3 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ರಮೇಲ್‌ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಧೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 229 (265) ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 


ದೂ.ಹೊಂಟಗಳಲ್ಲಿ 


ಕ್ರಸಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಪರು 


ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ 
(ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 


[ರತ ಪ್ರತಿ (ಜನವಂ 


2022ರ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 


ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಹೆಪರು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


— 


ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವಷ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ {೬ - ಇಂಟೇಕ್‌; 
'ಘೋರ್‌ ಬೇ ಪಂಲ್‌ ಹೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಡಿಸಿ ನಂ3, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ 
ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಿಗಳು, ಆಂಕರ್‌ / ಥ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಟಣಾ: 
ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ। 
220 ಕೆವಿ/॥(ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುಳಿ ಪ್ರನ'ರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಸಿವಿಲ್‌ ಅಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೇಮಾವಶಿ ನದಿ .ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ] 
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಾಟಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಟಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ; 
ಪರಿಸರ ಅನುಮಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಅಆಭಾರದ ಎಪ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ| 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ! 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ, 
'ಕಾರ್ಯಟೆರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-! 


448.57 


365.13 


Devihall, Donigal, Kurabardi Coffee 
Estate, Doddanagara, Hebbasale, 
Kesganahalli, 


ಶೇ.8೬ ರಷ್ಟು 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕವಿೆ, ಏಿನ್ಯಾಸ ಮಕ್ತು. ವಿತ್‌ರಣಣ ಹೊಟ್ಟಿ (ಡಿಸಿ-1) ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಇಂಟಿ ಘೋರ್‌ ಲೇ. ಹಂಪ್‌ ಜೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ 


[ಸರ್ಜ್‌ ರಳ್ಟಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ! 
[ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 2, ಳೆದಿ/ಳೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ"ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ! 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಬಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಉಂಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಟಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ! 
ಪರಿಸರ ಅನುಮಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮಕಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟಿರ್ನ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ 
(ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಳಾರ್ಯಾರೆಂಭ' ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ] 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ] 
[ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. -ಪ್ಯಾಕೇಲ್‌-2 


[ಮ್ಯನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಬಾಟಗಳು (ವಾಲ್‌), ಆಂಕರ್‌ / ದ್ರಸ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌|' 


685.79 


617.00 


Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee 
Estate, Doddanagara, Hebbasale, 
Kesganahalli, 


ಶೇ.89 ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಮೀಕ್ಟೈ ತನಿಬೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶರಣಾ ತೊಟ್ಟಿ (ಡಿಸಿ-4) ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಇಂಟೆಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ, ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ 
ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀಶಿಯ ಕವಾಟಗಳು (ಬಾಲ್ಕ್‌), ಆಂಕರ್‌ / ಪ್ರಸ್ಟ್‌ 
ಭ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳೂ, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಸೈ ಫನಿಖೆ, 
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಣ 220 ಕೆವಿ/।1ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುಶ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 22ಕೆ.ವಿ ಲಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 
ಸಕ್ನಮ ಅಧಿಳರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ  ಶಾಸನದ್ಯ] 
ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟಿರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಚಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ 5 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ 
'ಪೂರೈಳೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 


1135.03 


974.95 


Bykere, jannapura,Masuvalli, 
Hatasulagi, Magadi, Masuvalli, 
Hebbanahalli, Doddanagara 


ಶೇ95 ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


|ಹಳ್ಳ, ವಿಯರ್‌-7 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಂಗಡ ಹಳ್ಳ, 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಟೈ ತನಿೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ 
-2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ-!, ವಿಯರ್‌-6' ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕರೆಹೊಳೆ 
» ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ, ಜಾಕ್‌ 
ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಚ್‌ ಜೌಸ್‌ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ , ಡಿಸಿ-5, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ 
ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಆಂಕರ್‌ / ಪ್ರಸ್ಯೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, 
ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಸಡಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೇ ಕನಿಜೆ, ವಿನ್ಯಾಸ 
ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 66 ಕೆವಿ/((ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ್‌ರಣೂ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
[ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಶೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 
[ಸಕ್ನಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಮುತ್ತು ಇತರ  ಶಾಸನದ್ಧೆ! 
'ಅನುಮಪಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಯಶ ಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನರಿತರ 5 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ 
[ಪೂರೈಕೆ ಕಕಿರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ.ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4 


714.79 


Kumibardi, Hirdanahalli, 
Kadagarahalli, Aluvatli, Kesaganahalli, 
Heggadde, Bugudihatli, fannapura 


ಶೇ.87 ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಂಜೂರಾದ ಅಮದಾನ 


ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ("ಸವರಿ 


ಕ್ರಪಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ( 202ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ಸೂ ಎಂತ 
ಮೊತ್ತ _ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 
ಉಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು: ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತನಿಯೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್‌ ವಿಯರ್‌ 
3 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರಿಬ್ಬುಟರಿ , ವಿಯರ್‌-4 ಅಡ್ಮಲಾಗಿ ಕಾಡು”ಮನೆ ಹೊಳೆ-!, 
ವಿಯರ್‌-5 ಆಡ್ನಲಾಗಿ ಕಕಡುಮನೆ ಹೊಳೆ-2 ಇಂಟೇಕ್‌ ಘೋರ್‌ ಬೇ , ಜಾಕ್‌] 
ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ 4 ಸ್ಕಳಗಳಲ್ಲ, ಡಿಸಿ-5, ಇಒಟಿ ಕ್ರೇನ್‌, ಎಂಎಸ್‌ 
ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈಲ್ಸ್‌, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಬಾಟಿಗಳು, ಅಂಕರ್‌ / ತಸ್ಕ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, 
ಸರ್ಜ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್‌ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತನಿಬೆ: ವಿನ್ಯಾಸ 
ಕೇ Q A 

5 |ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 6 ಳೆವಿ/66ಳೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ! 543.28 408.91 Ganadahole, Kadumane, Nadahall, ರೇಕಿ? ರಷ್ಟು 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್‌ ಉಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇಶುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: Kurbardi, Doddanagara, Hebbasale |  ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಕ್ಟಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಅನುಮಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ್ಯ| 
ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊಪ್ತದ ಟರ್ನ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ! 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ! 
ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 400 ಕೆವಿ 1 220 ಕೆವಿ 1 6 RN ಶೇ.93 ರಷ್ಟು 

5 [ಕವ /ವಿದ್ಯುಳ ಸಬ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 265.93 226.84 Mebbanahall, Chikkanagar 'ಮೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee 
Estate, Kadabanahalli, Hatasulige, 
Masavalf, Magadi, Bykere, ' 

, |ನತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಲೈನ್‌ 132.62 104.51 Ganadahote, Kadumane, Nadahalll, ಶೇ.80 ರಷ್ಟು 
[ಕಾಮಗಾರಿ Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale, |  ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆದೆ. 

Hiradanahalli, Kadagarahatli, Aluvalli, 
Kesganahalli, Hebbanahalli, 
Heggadde, Bugudihalli, Jannapura 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ0.00 ೦ಿಂದ' 1.50 ಕಿಮೀ ಔasvapura, 

4 [ಮುತ್ತು 214 ರಿಂದ 3100 ಕಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ: ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, 126.50 85.07 Bettadalur,Mugali, Hebbanahatli,Kud ಶೇ.85 ರಷ್ಟು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಆಳಶ್ವಿಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ - KR anatalliBelagodu,Megatavalli,Belam|  ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ . - 
ಎತ್ಲಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ0.00 ರಿಂದ 156 ಕಿಮೀ 

, [ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮಕ್ತು 544 ರಂದ 668 ಆಕ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, 394.79 174.58 MugaliHebbanahalli,Kudanahalli,Bel ಶೇ.36 ರಷ್ಟು 
[ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, K agodu,Megatavalil,Belame ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ -ಪ್ಯಾಕೇಹ್‌ ಬ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.7.00 ರಂದ 14.0 ಕಿಮೀ Manjatagudu, 

10 |ಠನೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 147.36 59.37 Madnahall,Kecehalli, Thimmanahalli, ಶೇ ರಷ್ಟು 
ಹಲ್‌ಸಿಸಿ ಟಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ- ಪ್ಯಾಳೇಡ್‌ 2 Kadadaravalli,Kamathi,Kalkere,Halw |  ಪೂರ್ಡಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ರ ಕ 
IR alli 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ14.00 ರಿಂದ 24.0 ಕಿಮೀ Birakanahalli,Talur,Ajjenahalli,Bellav - 
py ಹಿ WG A NM p ಶೇ.ಕಿ8 ರ; 
11 [ಆವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಆಗೆಕ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 322.84 254.81 ara, Samudravall,Channenahalli,Dana ಸಿಕ ರಷ್ಟು 
ಆಧ್‌.ಸಿಸಿ'ಟ್ರಧ್‌ ಅಕ್ನಾಡಳ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಳೀದ್‌3 Yakanahali,Madhaghatta,Yedehali,p]  ಘೊರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ks ಶ್ಟಿಡಕ್ಸ aduvatalu,Hiraguppe 
Hulugundi Haithore Keshvpura 
Madhihalli Bettadalur Holabgere 
ಎತ್ತಿಕಯೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.24.00 ರಿಂದ 55.0 ಕಿಮೀ Shivapura Kvatu Vaddarahalli ಶೇ ರಷ್ಟು 
1 ಠವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಆಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 433.36 236.70 Shivapura Mayagowdanahalli ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತದೆ. 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಳ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪಸ್ಕಿಕೇಜ್‌-4 Kodhihatli Aldahallt Devrahalli 
BY - Adguru Ichanahalli Kumarihalli ‘ 
Tirumatanahalli 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುಖೆ 'ಚೈ.49:5 ರಿಂದ 50.78 ಕಿಮೀ ತೇ ರಮ 

1 |ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಆಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 86.18 86.51 Ganguru Aidalla Kavalu ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿ Wy ದೆ. 
[ಅರ್‌.ಸಿ.ಹಿ ಬ್ರಫ್‌ ಆಳ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌-5 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.55.00 ರಿಂದ 64.0 ಕಿಮೀ| R ಶೇ53 ರಷು 

16 |ಛವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಆಗೆ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 214.63 93.02 Aidahatla Kaval Naykanakere Kaval ಅ ಧತ 
ಅರ್‌ಸಿಸಿ ಟ್ರಭ್‌ ಅಕ್ಸಾಡಣ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಣ್‌-6 Kalyadi Halekalyadi ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಿಸಿ ಬ್ರ A 
Hatekalyadi K.Diggenahalli 
Madapura  Vaderahalli 
Karagunda Byaladakere 
Devarayapattana  Haranahalli 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ಕಾ ಕಾಲುವೆ ಚೈ.644%) ೦೦ದ 80.00 ಕಮೀ Maladevihatli Doddenahali ಶೇ.80 ರಷ್ಟು 

15 |ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 432.62 356.43 Hebbaranahalli s. ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತದೆ. 

ಆರ್‌.ಸಿ. ಬ್ರಫ್‌ ಆಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-7 Makanahalli Habbanagatta W 


Ramadevarahafla Kavalu 
Umadevahalli Sanenahalli-Aidalia- 
Kavaly Ganguru Hosahall; 

Chttanahalfi 


. |ಆಥಿೀಕ ಪ್ರತಿ (ಜನವರಿ 
ಗತ್ರೆಪಂ] ಎ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ನ ನು 2022ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು ಹಂತ 
+ ತು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 
ಎಪ್ತಿವಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುಪ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಟೈ.8000 ರಿಂದ ೪.00 ಕಿಮೀ Habbanagatta Mududl RS 
15 |ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಕ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 117.95 33.44 Annapura Thalalutore T.Kodihali | gonads. 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಹಿ ಬ್ರಫ್‌ ಆಕ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-8 Belagumba ಣ್‌ 
[ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುಕ್ಕಾ ಕಾಲುಬೆ ಚೈ:$9.00 ರಿಂದ 98.00 ಕಿಮೀ  Belagumba  Kalkere SEER 
12 [ಠವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 136.55 135.09 Gottarahalli Rangapurakavatu ES 
ಆರ್‌.ಸಿ. ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-9 Hunasekatte N 
ಎತ್ತಿಸಯೊಳ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುಕ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ980 ರಂದ 190.0 ಕಿಮೀ t R aR 
18 [ರವೆರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, 83.07 76.47 Myalanahalli Konehall ಸ Kd 
Gp Gidaregudikaval ೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಫ್‌ ಅಕ್ಕಾಡಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಡ್‌-10 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ _ 
170.287 ರಿಂದ 171210 ಮತ್ತು 182.20 ರಿಂದ 18250 ರವರೆಗಿನಿ (ಮಣ್ಣು  Doddagunt N Hd 
19 |ಅಗೆಕ, ಏಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 443.83 257.10 Hosahall,KanchiganahallYellapura, pa 
೫ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಕಮೀ 17721 ರಿಂದ 182೨20 ವರೆಗೆ Handanahalli,Bommarasanahat,Viru]  ಘೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಮಾಟ ನಿಮ್‌ ರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- pakshapura,Veerapura, 
} pe 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಶ್ತಾ ಕಾಲುಟೆ ಗುರುಶ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ] | f 
182.500 ೮ಂದ 182.530 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 183.30 ರಿಂದ 1980೫ (ಮಣ್ಣು BandanahalliYarekaval,Thimlapura,S 
ಸ hettyhalli,Hosakere,Varthikatte,Pinn ಶೇ.40 ರಷ್ಟು 
೫ |ಆಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು] 180.25 64.57 pi ಮ 
[ಇತರೆ ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 18253) ರಿಂದ 183210 ವರೆಗೆ enahali, Madenahall,Sanabanahall, |  Wೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
[ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿ ಸ ಗಾರಿ ಪಸ್ಕಿಕೇದ್‌-12 MaranahalliAnthapura,Thalekppa 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ಸಾ ಕಾಲುವೆ 8.ಮೀ 198೪೧ ರಿಂದ! 
199620 ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಆಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ 
ಶೇ.80 ರಃ 
1 [ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ 235.39 221.78 Thalekopoa,Anthapura,Malamaacha 40 ರಷ್ಟು 
kunte,Natlur ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
$.ಮೀ 199.620 ರಿಂದ 201840 ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ; 
ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌-1 
ML 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 201840 ರಿಂದ] ದಾ ತೇರ ರಷ್ಟು 
2 |[206.350ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (93.50 ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್‌ 429.15 328.72 Nallur,Tonasanahall,Patravutanahali]  2nenoಡಿರುತ ದ 
ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- di 
p 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಶತ್ಯಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 206.35 ರಿಂದ 21090} Jalaguni,MMIA ಶೇ90 ರಷ್ಟು 
3 ಧರೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 343 ಕ Kaval,Doddaveeranahalf,Devar2/8n2 | _ ೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
iB halli,Appinayakanahatli § ಇ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 210.090 ರಿಂದ 222.00 ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ಕಾ Devarajanahalli,Dodderi,Appinayaka 
[ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಃ ಆಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌] nahalli,ChannenahalliHarivanapura, 
i " § Masanapura,Kurikernpanahaill,Vasan ಶೇ.55 ರಷ್ಟು 
24 |ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 315.21 164.14 pura, KurKempanana 
ಓಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 219420 ರಿಂದ 221.140 ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲುನೆ thanarasapura,chikkonahalf;Kempan] _ ೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌-13 yy adodderi,Bhurudagatta, Kallanapalya, 
K Mavukere 
or 
Mavukere, Kalshettigunte, 
Devalapura,Ganganala,Karikere,Soge 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 322.0) ರಿಂದ 24.00 ವರೆಣೆ ಗುರುಕ್ವಾ nahalli,Chikkatothlukere,Thirumatap 
'ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕಾನಿಕಲ್‌ alya,Tulasipura,Bommanahalli,Chikka 'ಶೇ.40 ರಷ್ಟು 
3 kd 7246.66 85.30 undagallu,Obalapura,Hirekodathaka ್ಟ 
ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ gundagallu,Obalapura, ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಹೇಜ್‌ -॥4 Shots 
k agrahara, ChannamuddanahalliJakke 
nahalli,Doddapalanahalli, 
Appayyanapalya 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.00 8.ಮೀ ರವರೆಗೆ Maragondanahalli Bormalapura 
3 [ಗುರುಶ್ವಾ *ಕಿಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆಶ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 388.82 16.26 Thimmalapura Madthalli ಶೇ44 ರಷ್ಟು 
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ Kanchagatta Byranayakanahalll ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
[ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳೆಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-15 Geddlehali  Annapura 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 115.0 ರಿಂದ 1200 
ವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಣ, ಮೆ್ಳಾನಿಕಲ್‌ ಖೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ 
1 [ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಆಡ್ಮ ಮೋರಿಗಳು ಜಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 116.76 ರಂದ ಕಮೀ 118.340 485.51 65.42 Halepalya  Edenahall ಫೇಸ ಅಷ್ಟ 
& ಕಮೀ 540 ರಂದ ಕಿಮೀ 12000 ರವರೆಗನಿ ಮೇಲ್ಗಾಲುವೆ Ramashetty Halli Bennayakanahalii |  ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
್ಯ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಮಗಾಲೀಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-16 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ಕೆ.ಮೀ 12000 ರಿಂದ 127.00 
3 [ನರಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ 273.85 22 Sormenshalli:Ramenahall ರೇ30 ರಷ್ಟು 
ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ! ಮ 2 Karadi Naykenahall ೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌-17 Sidlehalii Shettihalli ಫ್‌ 


ಆರ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ (ಅನವರಿ T el 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ 
| ತೆಸಂ, ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು ರ 20226 ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ! 
3 ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 
[ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ಯಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 12790 ರಿಂದ If Bairapura- Mallenatall 
137.620 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ Madiehalli Arataguppe pS 
2 ಬಳಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 134980 ರಿಂದ 541.00 234.60 Chowdlapura Siddanahatli ಮಿಯ 
ಕಿ.ಮೀ 137.620 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳೆಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ| Jakkanahatli Thigalanahalll Nd | 
-ಪ್ಯಾಕೇಡ್‌-18 Gyarehalli } 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 137620 ರಿಂದ 
140.700 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ Gyarehalli Malagondanahatli ಶೇರ ರಷ್ಟು | 
30 |ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137620 ರಿಂದ 203.69 157.16 Kantalagere Byadarahalli ಫ Ree To 
ಕಿ.ಮೀ 139.510 ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ಲಾಲುವೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ IC pura ಸ 
ಟೇನ್‌ 
ಎಶ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ಕಾ ಉಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ 
146.000 ರವರೆಗೆ (ನುಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ p 
31 [ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗೆ ,ಅಡ್ಮ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 140.700 ರಿಂದ 226.07 53.44 Bairaganahalli Tarabenahall ಶೇಖರಷ್ಟು 
ಮೀ 142110 ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್‌ ಮೇಲ್ಕಾಲುನೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ Naduanahalli Godekere ಪೂಜಕಗೂಂಡಿರುಕ್ತದೆ. 
್ಸ 
ಕಂಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-20 
ಎತ್ತಿಕಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ತಾ ಕಂಲುನೆ ಕಿ.ಮೀ 146000 ೦೦ದ 
೬56,000 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಳಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ Haalgona Hatna ಶೇ5 ರಷ್ಟು 
32 |ಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ! 10692 3 Rajataadripura Yagachikatte ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ಯಾಳೇಜ್‌-21 Harenahalli 
ಎಶ್ತಿವಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಮುತ್ಯಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 156000 ರಿಂದ 
161.203 ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಆಗೆ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಖೇವರ್‌ 4 
3 [ಅಳಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 132.81 51.34 Hadavanahalli _ Honnenahall ಕಟಕ 
151350 ರಿಂದ 15798 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- Neralekere indiganahall ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
್ಥ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-22 
t 
ಎತ್ತಿರಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ಪಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 24000 ರಿಂದ 244.35 
ರವರೆಗೆ ಆಗೆತ, ಏರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಮೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ! Chikkapalanahalli Neelagondanahalli 20 
34 (ಮ bis ¥ ಅ 494.84 13.69 Siddapura  trakasandra ಸೇ ರ 
ಲೈವಿಂಗ್‌,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಳಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-- p' ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. | 
23 Mudlakere palya | 
Ie pe - 
ಎಕ್ತಿಳಯೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಷ್ಪಾ ಕಉಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 24435 ರಿಂದ 249.15 , 
ರವರೆಗೆ ಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಳ್ಳಾನಿಕಲ್‌ ಖೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ hi Elerampura Maragondanaguni ಶೇ.15 ರೆ 
35 ಹರ್‌ ಪ ಮಕಾ ಸ 162.62 4.58 vajjanakurike  Bedara ತ 
ಲೈನಿಂಗ್‌, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಬ್ಯಾಕೇಚ್‌ ಘೂರ್ಣಿಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
24 Agrahara 
"ಫಸಹೊಳ ಜೋಲನಷಡ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆಯ 8.ಮೀ'349.15 ರಿಂದೆ 1 R 
ಪ 4 ಸ್ರಿ ನ Byrasandra Pataganahallt ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 
5 [5500 ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 25 177.59 0.00 Rayapura Thimmasanda ps 
Lakkayyanapalya - 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ 8.ಮೀ 255.00 ರಿಂದ & K i 
25897 ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ , ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ Chinnahallil Rangapura ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 
4 131.99 0.00 Kaluvehalli  Vaderahatll c 
ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಅಕ್ಕಡಕ್ಕ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರೆ ಅಡ್ಡ k ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌-26 4 Katenshall 
1 Bhairagondlu Buchenahalli 
Chinnahalli Vaderahalli 
X Katenahalli Karekallanahall ರೈತರ ವಿರೋಧದಿಂದ 
Kaluvenahali  Kolala ಇದುವವರೆಗೂ ದರ 
, ಕೊರಟಗೆರೆ ಕಿನ ಬೈರಗೊಂಡ್ಲು ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ] 
ಸಾ ಮುಮುೂಯ ಜಲ ಕೋ ನ 592.34 0.00 puradahalli Gollachinnahali  |ನಿರ್ಥೇರಣಿಯಾಗಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ 
ಸಮಪೋಲನ್‌ ಜಲಾರಯದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 Lakkayyanapalya Motaganahalli ಕಾಮಗಾರಿಯು 
Virasagara Lakkamuttanahalli ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 
KS 3 Beltadahalli Gadmenahalli 
Sunkadahalll 
{—- — Id 
[ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಟಿ.ಚಿ.ಹಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್‌ ಕಂಲುವೆ ಶೇ. 68 ರಷ್ಯ 
3 (ಉದ್ದ 528 ಕಿಮಿ ಹಾಗೂ ಏತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ 751.64 551.29 ಹೊರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
eed ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು 


(ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತು 


ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ಉನವಲಿ 
2022ರ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆನರು 


ಪ್ರಸ್ತುಡ ಹಂತ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುಷ್ವಾ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 0.೧೧ ಕಿ.ಮೀ! 
ಯಿಂದೆ ೬710 ಕಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಗೂ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಹೈಮಗಳ ವಿತರಣೆ, 
ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 1.710 ರಿಂದ! 
ಕಿ.ಮೀ 3800 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ತಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳೆಗೊಂಡಂತೆ| 
ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ! 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ೪9ಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 1) 


610.30 


144.94 


Chikkagundagal Appayyanapatya 
Obalapura Hirekodathkal 
Beladhara Hanumanthagiri Gollahatli 
Tharatiroppa Agrahara 
Hanumanthapura Baleveeranahalli 
Malleshpura Koratagere 
Mudiapanne Hosahalli Xamenahafli 
Musavanakalls Muggondanahatli 
Bukkapatna Jampenahalli 
Kambadahaiti Tumbadi 
Pemmodevarahalli Dasarahalli 
Guruvaderahalli Patyadahaili 
Kambathanahalli Karamaradi 
Vaderahalli Blijavara 
Panne Cholenahalli 
Chinakavajra Harihararoppa 


ಶೇ23 ರಷ್ಟು 
ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


a 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುಪ್ಕಾ ಫೀಡರ್‌ ಕಿಲುವೆ ಕ.ಮೀ.3೪.0| 
ಯಿಂದೆ 120.488 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- ಚಚ) 


1325.96 


202.36 


Jadegondanahatli 3.1 
Chikkenahaili Avaragallu 
Hosakere Basavanahalti 
Thippagondanahalli 
Veerachannenahalli Chinnenahally 
Midigeshi Nallekamanahalli 
Bedathur Bidarekere 
Kyathagondanahalli Bidarekere 
Kavat Govindapura  Melavai 
Gudibanda  Kannamedi 
Chittaganahalli Kilarlahaili 
Byadanur Kasaba Pavagada 
Neralakunte Gummagatta 
Gaudeti Virupasamudra 
Kanakapura Dommatamari 
Jajurayanahalli Venkatapura 
Ranganathapura Kanivenahalli 


ಶೇ.42 ರಷ್ಟು 
ೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. . 


a 


ಎಸ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಣೌರಿಬುದನೂರು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ೦4 ಕಿ.ಮೀ 
ಯಿಂದ ೫1.6 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಎಂ.ಎಸ್‌ ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಸೆ) 
ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಕಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ| 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


863.48 


356.45 


MUDLUKERE PALYA HANUMATHAPUTA 
S GOLLAHALLI SINGRIHALLI 
CHIKKADODDAVADI HIREDODDAVADE 
HALUGONDANAHALLI OJENAHALAI 
SHEETHAKALLU DYAPENAHALLI 
GIDAGANAHALLI MARALAKUNTE 
KUNTA BOMMANHALLY SHIRAGANAHALLI 
VENKATAPURA ,MANNE ,RAMAPURA 
MANNE OBALAPURA DODDACHANNOHALL 
KAREHALLI, THYAMAGONOLU, KASABA 
THYAMAGONOLUAM, ANIKEREI BIDALURU 
LAKKENAHALLY KULUVANAHALLI 
SULUKUNTE CHIKKANNANE THALAKERE 
LAKKASANDRA, BYADRAHALLI 
,ARALASANDRA,KONFRIPURA, 
| CHOWDASANDRA, AVALAKUPPE,XEMPUHAEL, 
XORATEGERE, KOTNAHALL, 
SEETHARAMASATTARAPALYA, 
SHYNUBOGANAHALL, 
'NIPPAGONDANAHALU,DODDAKARENAHALL,M 
UMMENAHALLI ,KRISHNARAJAPURA 
HONNASANDRA,CHIKKAMARANAHALULBYRA 
SANDRA, SRINIVASAPURA, 


ಶೇ.77 ರಷ್ಟು 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಒಟ್ಟು 


1627575 


8231.೨6 


ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 


1036.30 


ಇಬ್ಬ ವನ್ನ 


2268.76 


ಅನುಬಂಧೆ-4 


ವಂಂನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಜ್‌.ಎಂ.ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಬುಂದ ಜುನಾಲತರಾದವರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚ್ಯೆ 2೦೦ (2೮5) ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಗೂ ಸೊೊಕಗಳೆಲ್ಲ 


$e 


ಗ್ರಾಮುಗಳ ಹೆಸರು 


ಇಂವ ಸಾ ಸಾಆನ್ನ ಕೃಗತ್ತತೂಂಡನುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಐವರ 


Construction of Concrete road from NH-75 Maranahalli to 


1 |Aluvatli for a length of 5.0 Km in Sakateshpur taluk of] Maranahaili, Aluvalli 


{Hassan district 


Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district 


Construction of Concrete road from Aluvati village to 
Hongadahatla Hanging bridge via Kadagarahatli-| 
Hiradanahalll village including CD works for a length of 6.50] 


Aluvalk, Hongadahatia Kadagarahalli, Hiradanahatli 


UE h 


Construction of road bridge across Kerihalla connecting to: 
Aluvaili- Kadagarahatli road under Yettinahole Project 
connectivity in Sakateshpur taluk of Hassan district 


Aluvalli, Kadagarahatli 


26.76 


4 [connecting to Hiradanahati- Mogenahalli 


Construction of road bridge across Hongadahalla 


Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk 


೯೦8ರ ಟಗಡೇ' Hiradanahalli, Mogenahallt 


wu 


Aluvalll vilages under Yettinahole Project in 
tatuk 


Desmantelling and re-construction of of road bridge across] 
Yettinahole at Ch.2550m of road connecting Maranahalli- 


Maranahatli, Aluvalfi 
Sakaleshput] fg 


26.75 


Completed 


| 


Dist. 


Construction of Concrete Road from Kadumane Estate to} 
Gudanakere village boundry includig cross drainage works! 
for a length of 3.09 KM in Sakateshpura taluk of Hassani 


Gudanakere 


2.99 


27 


Completed 


w 


Construction of Concrete Road from Sakaleshpur-Mudigere| 
Road to Nadahalli village via Hale including CD works for a Nadahalli 
length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist. 


5.41 


5.38 


Compteted 


for a length of 5.30km in Sakateshpura taluk of 


Construction of concrete Road from Hebbanahali Primary] 
School to Halasulgi-Udayavara road via Harehalli-Katehalti Hebbanahalli, Halasulgi, Udayavara, Harehalli, 


Hasan Dist, Katehalli 


Completed 


iof Hasan Dist. 


Construction of Concrete Road from Hebbanahalli village 
boundry to Hebbanahalli - Belagodu road junction for a 
length of 1.35 KM including CD works in Sakateshpura taluk: 


Hebbanahalli, Betagodu 


1.06 


1.05 


Completed 


Construction of Concrete Road from Hebbasale to Hennali 
10 [in Hebbasale village, including CD works a length of 4.90Km| Hebbasale, Hennali 


4.13 


411 


Completed 


in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist. 


Construction of Concrete Road from Gurujanahalli cross to} 
11 |Nadahalli vitlage inaduding CD works for a length of 3.90 KM, Gurujanahalli, Nadahalli 


5.20 


5.15 


Completed 
—— 


Dismantling and re-construction of road bridge across Nala} 
12 |and approaches near Nadahalli village in Sakateshpur taluk Nadahatli 


0.72 


Completed 


Construction of concrete Road from 
Hongadahala road via, ‘Kyanahaffi- 


in Sakateshpura taluk of Hassan Dist. 


Haridanahalt road including CD Works for a length of 18 km 


SH-112 to! 
Nodarahatli- 


Hongadahalia, Kyanahalli, Nodarahalli, Haridanahali 


2.50 km in Sakateshpur tatuk of Hassan Dist. 


Construction of Concrete Road from Katehatli junction 
between Hatasulgi- Udayavara Road to Sakateshpur- 8etur’ 
14 [Road via hatasulg village including CD works for a length of: Halasulgi, Udayavara 


20.00 


19.99 


Completed 


. Completed 


15 Megatavalli- Belame road via Sankfapur math 


Construction of Asphalt Road from Belagod main read tol 


works for a length of 6.0 km in Alur taluk of Hassan Dist. 


including CD} Megatavalli, Belame 


3.67 


3.67 


Completed 


16 


Hassan Dist. 


[Construction of Cement Concrete Road from Kelagalale 
(Sundekere} to Hebbanahalli village via Udayavara including} 
ICD works for a length of 10.00 km in Sakaleshpur taluk of} 


Kelagalate {Sundekere}, Hebbanahalli 


16.72 


Completed 


Construction of concrete Road from Kumbardi 


bus stand to! 


17 |Kurmbaradi village in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist. Kumbaradi 


village to Nadahalli village Including CD works 


18 
lof 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist. 


Construction of concrete Road from NH-48-Doddatappalu 


f k 
or a length Doddatappaly, Nadahalti 


Completed 


Compteted 


Dist. 


Construction of Concrete Road from Doddanagara junction; 
19 [to Chowdeshwari Temple in Sakaleshpur taluk of Hassan] 


Construction of Concrete Road from Doddanagara Road to 
Jargal Colony in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist. 


Doddanagara 


2.35 


Completed 


Completed 


Sub-total (2015-16) 


ಕ್ರ 7 ಂಜೂರಾದ 
[ao] ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 7 ಗ್ರಾಯುಗಳ ಹೆಸರು ವೆಜ್ಞ ಷರಾ | 
} 2೦18-೪ ನೇ ಸಾಣನಲ್ಲ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಐವಕ 
(Construction of cement concrete road a) for Hongadahalla T 
ring road for a length of 0 to 0.80 km including CD works 
(b} from Kaginahare to Kaginahare fort for a length of 1 km, 
induding CD works (c} from Hongadahalla Main road toy 
[konthanamane for a length of 0 to 0.50 km including CD} 
works (d) from Vanaguru-kudurasthe road to maragathur 
village (Iyyappaswamy temple) for a length of 0 to 1.0 km 
including CD works (e) from Hethur-kudurasthe road to 
1 |Hadlahall Via mekklrumane, matagur, KirkelliHalibails for] Mongsdahala, Kaginahore, Vanaguru-kudurasthe, 547 5.40 Completed 
4 tength of 0 to 1.0 km and ction of bridge across Maragathur, Hadiahall, Kirkalli&.Hatlibaily ಹ 
MatagurNala induding CD works (f from Hethur-| 
kudurasthe road to Hadya (Bairegowda House) for a length 
of 200 m induding CD works {g) from 
HadiahallitoHadiahalli temple for a length of 0.3 km 
including CD works in Sakateshpura Tatuk of Hassan district: 
PACKAGE-14{Indent no.1052) 
construction of cement concrete road {a} from Attihalli ಸ —r —| — 
Hettur Via Kirkalli for a length of 0.3 km and Construction 
‘of bridge across Kirkallihatta including CD works (b} from 
Hethur-kudurasthe road to Gudimane via Hadya for a 
length of 0 to 15 km and Construction of bridge across 
MadyaHalla including CD works ({c}) from Hadya to] Attihalli, Kirkalli, Hethur-kudurasthe, Hadya, 
2 |Devarabana for a iength of 0 to 0.60 km including CD works Devarabana, Valatahaili, Hiradanahall, Hiriyur, 5.54 5.40 Completed 
(d} from Valatahalli- Hiradanahalli road to Hiriyur via Hiriyur Devaragundi 
SC colony for a length of 0 to 1.00 km including CO works 
{e) from Hethur-devaragundi to Temple for 2 length of 1 km 
including CD works in Sakaleshpura Taluk of Hassan district: 
[PACKAGE-2 (indent no.1053} 
7 F + —; 
Construction of concrete Roads in Sakaleshpura and Alur| § 
taluk of Hassan district. (Package work of 15 r0ads} Bachihalli, Tattekere, Gaudammana Kere, Matada 
dinne, Gaudammana, Doddanahalli, Adaragere, 
Hosalli, Gudanakere, Chimmikool, Kallarahalli, Hale 
Honkarahalli, Chinnalli, Kabbinagadde, Devadani, 
Chandige horatti, Kenagaanahalli, Nakalagoodu, 
kumbaratli, Dabbegadde, Gaddadla, Biradahall, 
Haraganahall, Baddanahall, Heggove, Kitagatale, 
Kaadubaktaravall, Ganjigere, Petehalli, Basavapura, 
Sannenahalli, Mattigatta kodikoppallu, 
Chikkammanahalii, Mariyappanakoppalu, Gollarahatli, 
Savasihally, Thattihalli, Rajagere, Kodihalli, Hanike, 
Kodihalli, Thirumanahalli, Molenahall, Karikattehalli, 
Hiihally, Kamalapura, karagunda, Gollarahally ೬ 
ತೆ Tandya, Karagund, Kanakenahalli, B.Tandya, 2037 3 Workin progress 
D.Kallahally, Maligenahalli hat, Bandur-Singanahally, 
N } Kasthuri koppalu, Byrambudi, Banduru, Singanahally, 
H L 4 Undiganafu,Undiganaly A Tandya, Malagere, 
] alekadalu, kadalu, Kodimata, S.Makanahalli, 
¥ » Halagenahalli, Gangemadu, Lakkenahall, Kodimata, 
§ Doddenahally, Mallenahalli, Shivapura Gotfarahatti, 
§ Venkatapura, Mududi Siddapura, Chitnahalli Hosuru, 
Joganahalli, Kalenahalli Hatti, B.L.Kopaalu,” 
Jabigenahalli, Kodenalu, Kalkere, T.Kodihalli, 
Belagurnba, Siddarabetta, Mylanahalli, HSB Colony, 
kallahatti, Ramenahalli, Haratakatte, Mylanahalli- 
Gollarahatti, Bisilehalli to Bachenahaili 
— 
4 [Construction of concrete Roads in Sakaleshpura Aur & 
Belur tatuk of Hassan district. (Package work of 32 roads} 
Matthur - Doddakundoor, Yesaturu , Hulagalale, 
Hosarally, Honatlu, Naroor , Chavatly, Atthihally, 
Mankanahatly, Valalahally Jedigadde, Atthihally , 
Jedigadde, Konthanamane and Athihally, Maragattur, 
kudurasthe mikkiru , hadlahalli mataguru kiruhalli, 
haliibailu , Hadya, devarabanake, bobanahalli, & 
valalahalli hiradhanahalli, jathahalli, Marjahalli , 73.29 73.09 Work in progress 
hosahalll, Lakkundhe grama, Kovalli, kareguru , y 
vanaguru grama, Ningapura, kaadluru kalappanahall, 
basagola, hanase , hunasavalfi grama, nilanahalli 
thimmanahalli, Bandi thimmanahalli, Gollara 
thimmanahalli, kanadhahalli grarna and 
hanthanamane grama, lingapura, kadadaravalli, 
hiradanahalli 


[=] ಮಂಜೂರಾದ 
‘# 5 |Providing Asphalt, Cement Concrete road, and drain in 106 1 7 
Villages of Grama Panchayaths under Belur Assembly 
constituency 
Erehatli, paduvatalu, tattekere, Krishnapur bare, 
madihaili, madaghatta ,, hulugundi, hattore, 
hattorekoppalu, Bommanahalli, timmanahalli 
naphthalene, for example, tendigere, hagare, 
halehagare, angadihalli, adavibantenahalli, 
bettadaturu, madihalli, sivayogipura, handratu, 
huliyappanakoppalu, sangayyanakoppalu, petehalli, 
Savasihalli, Kalyanapura, Siddhanahalli, 
Pandithanahalli, Matlapura, Komaranahalli, 
Harubihalli, Adagore, Aladyahalli, Kodihalli, 
Kattanakere, Thirumanahalli, Umadevarahalk, SM 
Koppalu, BP Koppalu, Halebidu, Cheelanoyakahalli, 
Thippanahalli, Bastihalli, Mayadagadanahalli, 
Kattisamanahalli, Tattahallippadu, Rajakaruppai 17.81 2.57 Work in progress 
Sannenahalli, Mathighatta, Gangur, 
Maliyappanakoppalu, Chattanahalli, Kanakenahalli, 
Appihalli, Dayavappanahafli, 
ChattachatanahalliKempegowanadahalli, 
Larikkodihalli, Maranahalli, Kondki, Sivasenahalti, 
Goflarahaili, Hirehalli, Suranayakanahalli, 
Kubblgarahalti, Javagal, Handramalu, Kurubarahalli, 
Kedanahalli, Xandanahalli, Kandanahalli Kolagunda, 
Narasipura, N. Goflarahalli, K. Gollarahalli, 
Madanahalli, Savanthanahalli, Narali, Sankihalli, 
Thimmanahalli, Kallahalli, Kamenahalfi, Karagunda, 
Thimmappanahalli, Madapura, Baladakere, 
Vaderahalli, Nagenahalli, Govindahandatla 
6 [improvements to road from Belavatta halli to cheelanahlli 075 075 
in arasikere tatuk - KN A 
7 [improvements to road from Lakkenahalll to Habbanagatta Betavathahall, cheeianalli 100 100 
in arasikere taluk f _ 
8 [improvements to road from S.Makanahalli to somenahalli 
| p 1.00 1.00 
\in arasikere tatuk makanahalii 
9 [improvements to road of meghanahabbagatta in arasikere| 0.50 050 
taluk _ i 
10 {Improvements to road from Balenahalli to kodihalli in| 100 100 
larasikere tatuk kodihalli 
11 [Improvements to road of Devegoudanahlii in arasikere] 
luk 1.00 1.00 
12 |improvements to road from Nagenahalli to talalutore in| 100 100 
— — Thalaluthore - § 
13 [improvements to road from A.C Road to Sisalehalli in] 1.00 100 "| 
14 fimprovements to road from Beiagumba road to 0.50 050 - NS 
‘giddegoudana koppalu in arasikere taluk giddegowdanakoppalu " 
15 improvements to road of Tippanahlli in arasikere taluk 0.50 0.50 ” 
16 jimprovements to road from B.H Road to Ontekatiahatti in: 150 150 
sraskere talk — Vonttekallahatti 
17 improvements to road from Mylanahlli to 8.H. Road vial 1.00 100 
ollarahatfi in arasikere taluk 
18 |Improvements to road from A.C. Road to Basavanapura| 1.00 100 Work handed over to 
'tand2 in arasikere taluk [ 
19 [Improvements to road from Mududi to Siddapura in} Basavanapura Thandya 100 N KRIOL Hassan and alt 
§ K 00 works are completed | 
iarasikere taluk 
20 [improvements to road from Mududi taanda Cross to 
A N 0.50 0.50 
halgenahalli in arasikere taluk Halagenahalli 
21 improvements to road from T.0.Road to Nagarahalli in 1.00 100 
arasikere taluk 
22 |improvements to CC road from Choutikoppalu to 100 100 
mynjinahili via T.D.Road in arasikere taluk Munjinahalli 
23 improvements to CC roadfrom C.R.Pattana Road to 0.50 050 
Jakkanahlli Temple in arasikere taluk 
24 [Improvements to CC road from Talaluru Road to Hirapura' 035 035 
in arasikere taluk Heerapura 
25 |improvements to CC road from Chindenahalli to Mallapura 0.50 0.50 
Llin arasikere taluk 
26 |Improvements to €C road from Matladevihatii to 085 0.85 
Nagenahalli in arasikere taluk - - Nagenahalli 
27 Improvements to CC road near Arasikere to Kasturi baa 
prove ೨ 0.50 0.50 
Shibira in arasikere tatuk RO | 
28 fimprovements to CC road from Arasikere Main Road to 0.25 025 
Gundkanahalk in arasikere taluk _ Gundkanahalii 
29 jlmprovements to CC road from Kodimata to Doddenahalli 075 075 
in arasikere taluk 


Sakaleshpura, Alur, Belur and Arasikere tatuka of Hassan 
Dist. 


Tandya, Karagund, Kanakenahalli, B.Tandya, 
D.Kallahally, Matigenahalli hatti, Bandur-Singanahally, 
Kasthuri koppalu, Byrambudi, Banduru, Singanahally, 

Undiganalu, Undiganalu A Tandya, Malagere, 

alekadalu, kadalu, Kodimata, S.Makanahalli, 

Halagenahalli, Gangemadu, Lakkenahalti, Kodimata, 
Doddenahally, Mallenahalli, Shivapura Goltarahatti, 
Venkatapura , Mududi Siddapura, Chitnahalli Hosuru, 
Joganahalli, Kalenahalli Hatti, 
B.L.Kopaatu,fabigenahalli, Kodenalu, Kalkere, 
T.Kodihalli,Belagumba, Siddarabetta, Mylanahalli, 
HS8 Colony, kallahatti, Ramenahall, Haralakatte, 
Mylanahalli-Gollarahatti, Bisilehalli, Bachenahalli 


ಕ] —T ರಾದ 
ಸ ಕಾಮಣಾರಿಗಳೆ ವಿವರ | ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು — ಷರಾ 
30 |[improvementsito CC road from Guttinakere to I —r 
| 0.55 0.55 
lin arasikere tatuk Makanahatl 
[31 |tmprovemerts to CC road of basavapura village in 0.50 0.50 
arasikere taluk - ¥ 
— Sub-total (2018-19) 343.08 126.41 
2೦೪-2೦ ನೇ ಸಾಲನಲ್ಲ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (4703 -ಔಟರೊಣಳಆರ ಔಂ೩ರ$} 
Bachihalli, Yattekere, Gaudammana Kere, Matada 
dinne, Gaudammana, Doddanahalli, Adaragere, 
Hosalil, Gudanakere, Chimmikool, Kallarahalll, Hale 
Honkarahalli, Chinnalli, Kabbinagadde, Devadani, 
Chandige horatti, Kenagaanahall, Nakalagoodu, 
kumbarall, Dabbegadde, Gaddadla, Biradahalli, 
Haraganahalli, Baddanahatll, Heggove, Kitagalale, 
Kaadubaktaravalli, Ganjigere, Petehalli, Basavapura, 
Sannenahalli, Mattigatta, kodikoppallu, 
Chikkammanahalli, Marlyappanakoppatu, Gollarahall: 
Savasihally, Thattihalli, Rajagere, Kodihalli, Hanike, 
Improvement works to the roads in the pumwiew 0f| Kodihatli, Thirumanahalli, Motenahalli, Karikattehalli, 
1 Yettinahole integrated drinking water project Ir Hirihally, Kamatapura, karagunda, GoHarahally, 51.77 000 Workin progress |. 


Sub-total {2019-20} 


EN 


2೦26-6 ನೇ ಸಾವನ್ನ ಕೃಗ್ತಾಕಾಂಡರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವವರ 


Construction of Check dam across Suvarnamukhi River near} 


Hassan District} 


1 Ranganahalli village of koratagere taluk. Ranganahalll 0.66 U6 
Construcuicn of Road from Kolala-Thyamagondalu Road £0) fg, Thyamagondalu, Malagonahall, Gopenahalll | 083 08 Completed 
Matagonahalli via Gopenahalli 
(Construction of Road from Kolala to Gonihali via Kolala, Gonihall, Narasapura 0.86 086 
Narasapura in Kortagere Taluk. 

Sub-total (2020-21) 236 235 
2೦2-22 ನೇ ಸಾಅನನ್ನ ಕೃಗ್ರಾತಾಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
‘Construction of Road and Drain from Pandithanahalli village T Work under 

1 |road to Mandaragiri Sain hill temple in Tumkur Taluk, Pandithanahalil 4.95 - HRA 
Tumkur Dist 
Improvement to Basavapura Village Road (Belur Taluk, Basevapura 0.60 _ 
Hassan District) 4 
Improvement to Sangayyana Koppalu Village Road. (Belur| Sangayvana 040 ಸ 
[Tatuk, Hassan District} ed Su 
improvement to Hagare Village Limits Roads. {Belur Taluk, Hagare 0.60 ಮ 
Hassan District) 

Improvement to approach Road from Mallapura-Adaguru 
Main road Via Savasihall, Vadderahall, Vaddarahalli “i p 
3 KS Malla: , Savasihalli, Vaddarahallt,Shivapura Kavalu 0.70 - 
5 Koppalu to Join Road of Shivapura Kavalu village. (Belur ak # 
Taluk, Hassan District} p 
improvament to Road from Chatachatanahalli to join ¥ 

6 Chatachatanahalli, kempanagowdanahalli- 0.50 - 
kempanazgwdanahalli, (Belur Taluk, Hassan District) RE 1 
Improvement to Road from Mayagowdanahalli to join 

Ml: danahalli 0.50 ಈ 

7 [karikattehatli {Betur Taluk, Hassan District} old 

8 Improvement to Road from Hane Border to join Hanike| Hanike 040 N 
village. (Belur Taluk, Hassan District) _ 
improvement to Road from Hanike Border to join | 

Tendekere 0.45 £ 

ಈ Tendekere village. {Betur Taluk, Hassan District) ಕ 

Improvement to Road from Dyavappanahatli to join - 
th: thi 0.60 - 

”* |Matamenadours village. (Belur Taluk, Hassan District) Dysvappanahal, Manemmadpurs ¥ 

11 Improvement to Hosuru Hulikatlahalli Road. (Belur Taluk, Hosuru Hutikattahalil 0.60 F. 
Hassan District} | 

pe Improvement to Road from Ganguru to Ganguru Kere. Ganguru 0.50 & 

Belur Taluk, Hassan District) 
13 Improvement to Road from Dodda Kodihatli to Dodda oni. codda Kodihalli 030 , 
\{Belur Taluk Hassan District} 

14 Imprcvement to Raed from Marenahatli to Herehalli, {(Belur Marenahall, Herehalll 030 _ 

Taluk. Hassan District) 
Improvement to Road from Bettadaluru to Bantenahalli R 
Bettadaluru , Bantenahalli. 0.40 - 

15 | (getur Taluk, Hassan District} i 
Improvement to Road from Halebeedu, Hagare Road to 

16 [Holabagere, Bettadaluru 8antenahalli Road. {Belur Taluk,| Halebeedu, Holabagere, Bettadaluru, Bantenahalli 0.60 - 


ತ್‌ ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾಶಿಗೆಳೆ ದಿವರ ಗ್ರಾಮಗೆಳ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ ಷರಾ 
improvement to Road from Adaguru, Sankenahalli Road to] 
17] shivanura Road (2.00Km). tBelur Tatuk, Hassan District) Adaguru. Sankenahalll 0.30 - 
Teders approved 


18 SpE EENE ‘to Hirehalli Village Limits Road. (Betur Taluk, Hirehalli 0.80 _ 
Hassan District} 
19 improvement to Dodds Kodihaili Vifage Limits Road. {Belur|  Dodda Kodihalli 0.80 
[Taduk, Hassan District} 
2 Improvement to Ganguru Village [Fee Road. {Belur Tatuk, Gangurv 080 _ 
Hassan District) 
pe Improvement to Cheelanayakanhalli Road. {Betur Taluk, cheetanayakanhall 050 _ 
Hassan District) 
Improvements to road from Kurubarahalli to Kenganahafli | 
22 {Kuradalli Village. {Arasikere Taluk, Hassan District} Kurubarahalll, Kenganahatli 0.70 - 
2 Improvements to ೯೦೩ರ from Vaderahafli to Haralahalli. Vaderahalli, Haratahalll 035 Ks 
(Arasikere Taluk, Hassan District} 
24 Improvements i Med from Katyadi to Ganguru. (Arasikere xaiyadi, Ganguru 019 § 
Taluk, Hassan District} + 
25 Improvements to road Ko Devihalli to Rangenahatli. Devihalli, Rangenahall. 0.60 _ 
(Arasikere Taluk, Hassan District} H 
improvements to road from Haranahalli (Nagenahalli K 
26 |Colony) to Rangenahalli gate. (Arasikere Taluk, Hassan Haranahalli, Rangenahalli 0.60 - 
District) 
Improvements to road from Nagenahatli to Dodenahalli. i R 
27 Nagenahalli, Dodenahalli, 0.60 - 
|larasikere Tatuk, Hassan District} tale: ರ 
improvements to road from Vrundavanahatli to Devihalli. i iki 
28 Vrundavanahalli, Devihalli. 0.60 - 
[ (Arasikere Taluk, tiassan District} 
improvements to road from Undiganalu to Devihalli. y Pe 
29 Undiganalu , Devihalli. 0.50 - 
{Arasikere Taluk, Hassan District) pd 
improvements to road from Kamalapura tol 
3 ್ಞ Kamalapura , Karagunda 0.30 
2 Karagunda{Arasikere Tatuk, Hassan District) bp ba 
Improvements to road from Kenganahali to n n 
1 Kenganahaili ,Matadahosahatli. 0.50 
31| raradahosahalii (Arasikere Taluk, Hassan District} i 
improvements to road from Thimmapanahalli Via] 
32 [Haranahalli to Gollarahalli. (Arasikere Taluk, Hassan Thimmapanahalli Haranahalli, Gollarahalli. 0.50 
District) 
Improvements to road from  Kuradahaili to 
33 |Hotanakallamma temple(Arasikere Taluk, Hassan District} Kuradahalli 0.50 - 
j (j work in ೯ಆ5s. 
trpryensenty to Rajanahalli Road (Belur Taluk, Hassan; Rajanahall 030 progre: 
District) 
5 improvements to Irakaravali Road {Belur Taluk, Hassan! wrakaravalli 100 ps 
District} 
36 troveienks to Hirevatige-Koodige Road {Belur Tatuk, ikevotigs 1.25 § 
Hassan District) 
Improvements to  Gummanahalli-Singaravatli-Kerjuvalli ಸ ied R 
37 Gummanahall, Singaravatli, Karjuvalli 3.50 ಭ್ಯ: 
Road (Alur Taluk, Hassan District) anaes ES Pe 
38 Improvements to MolarahgsahasTaioore Road {Belur Mallarahosahatl 130 \] 
Taluk, Hassan District) 
39 improvements to Yedehalli-Dananayakanahalll Road {Belur| yedehall, Danenayakanahalli 080 ಬ 
'Tajuk, Hassan District) 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ ಹೋಡಿಕಿ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ NE i 
40 |ಮುಷ್ಟೀನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೊೋಢಿಕಧೀನವಕ್ಳ.ಮೌರ್ಬೇತ್ಕ 0.20 § 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಸಿಗೇಜಾಗಿಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸ SSN 
41 [ಫ್ರಾಲ್ಯಡವರೆಗೆ ಡಾಂಬರುಗಿಸಿ ಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿಗದಾಗ ಪೊಸ 2 005 - 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆರೆಯಿಂಡ ಸಾಲುಮನೆ ಹ 
92 |ಪಾಲ್ಯದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು॥ಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸ್ಲಿಸರ: ಪಾಮುಡನ್‌ 'ಧಾಸ್ಗ 0.10 ; 
'ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ K 
43 |ರಬ್ಲದಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬಕು/ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಬ್ಬನಷ್ಸ್‌ 010 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂವನಕಿರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೊನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
44 ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ ನಡುವಿಸಹಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮೊನಹಳ್ಳಿ. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ. ನಡುವಿನಹಟ್ಟ 020 - 
[ಕಿರಕೋಡಿಯವರೆಗೆ) 
[ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಟಿಕಿರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬರಕ್‌ನಾಳ"'ಯಿಂದ 
45 [ಸಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬನಕನಾಳ್‌ಸಸಂಗೇನಪಳ್ಳ 0.10 - 
[ಚಿಕ್ಸನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ದಸೂಡಿಯಿಂದ A ಸ 
46 [ತೀವಪ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಿಬರು/ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಸಣಢ;'ಪೇಡಪ್ಪನನಸ್ನ 0.05 ಸ್ಸ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿ ಗಟ 234 ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
pe ಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ "ಬಃ ಸ್ನೆಯಿಂದ ಬಳೇಕಟ್ಟಿ 0.20 _ 
[ಬಳೇಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಗ 150 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ke i 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಹಂಬನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಚಕ್ಳಿಎಣ್ಣೇಗೆರೆಯಿಲದ 
'ಅರಳಂಿರೆಗೆ ಡಾಲಬರು/ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಕ್ಮು್ಯಗರೆ: ಆನಂತ 0.10 - 
ರಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂಡ RA 
4 [ೊದ್ದರಾಮನಗರವವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿಷ್ಪಕಾಮನಗರ 0.10 - 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
50 |ಮನರಸಂಡ್ರ ಗ್ರಾಮಡವರೆಗೆ ಹಾಂಬರು/ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ 0.05 § 
ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕಿಲಾರದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆ TT ವ 
51 |ಧಾವಲ್‌ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು/ಸಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿಲಾರದವಳ್ಳ'ಪುಮಿಲ್‌ದೂರೆ ಕಾನಲ್‌ 0.05 - 


3 'ಅಮಗಾರಿಗಳ ಏವರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು ಮಂಬೂರಾದ ವೆಚೆ IN ಷರಾ 
[2S ಯ ವ ವ | 

[52 ಹದ ಅರಸರ ಸಲಾ ಉಚಚ ತಾಂಡ 020 | 
| 

4 ರಾ ನಂ ಸ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಂಗರುಪೆಂಟೆವರಿಗೆ ಮುನಟಳ್ಳಿ ಗುಂಗರುಸೊಟೆ 2೨20 - 

MEL eee 2೨ 

ದವನ ಸಮ್ಯಾನ ಮೊಮ್ಮನದಳ್ಳಿ ಪಡ್ಗರಹಟ್ಟ ರಸ್ಕಮಂವ ಸೂಳಿಕರೆ ರಸ್ತ ಸಎಮ್ಮೇವವನ್ಳ ವ್ಷಕಷಟ್ಟಿ ಸೂಳಳರೆ 0೨5 - —| 

57 [ಕುಡರುಂದಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್‌ ವಯಾ ಹಂದಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂದಿಕಟ್ಟಿ 017 _ 

58 [ಏರಿಯಾಳು `ರಸೆಯಿಂದ ವಡಗಾರಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಡಗಾರಾಳು 0.21 - 

$9 ನ ಹೋಬಳಿಯ ಕಮಲಾಪುರದಿಂದ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಮಲಾಮರ,. ಕಂಗೇನಹಳ್ಳಿ 0.10 . 

60 Mode pad pd ನೊಂಂಳಯು ಕಲಗಂರಲಂದ ಗಂಟ ಕರಗುಂಡ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ 0.15 - 

i ಭಾ ಮಾತ್‌ 'ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿಯ ಬಂದೂರಿನಿಂದ ಬೈರಾಂಬುದಿ | ಒಂದೂರಿ ವೈಗಾಂಬುದಿ 025 

—} 

pS Moved ಮ ನ್‌ ಹೋಬಳಿಯ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗನಹಲ್ಳಿ 0.05 - 

pS peeps ಳಿಯ ಕರಗುಂದ ಗಾನದ ಕರಗುಂದ 0.05 - 

po Re eee ಉಂಡಿಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಉಂಡಿಗನಾಳು 005 _ 

ಹೇ ಮತನ ವಾವಸ ಹೋಬಾಯ ಕಸಂಗನಹಳ್ಳ ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಫತಂಗನಡನ್ಳಿ 0೦5 

66 eee ಹೋಬಳಿಯ ಕೊಳೆಗುಂದ ಗಡಿಯಿಂದ ಕೊಳಗುಂದ ಗ್ಲಡಿ, ಮೇಲಿನಹೊಸಳ್ಳಿ 0.05 . 

7 pd ಮಚ್ಚ 'ಮಾಪಗಲ್‌ ಹೋಬಳಯ ಬಳವಳ್ಳಮಂದ ಮಾವಿನಹೊನಳ್ಳಿ ವಳ ಮೇಲಿನ 0೦5 —] 

ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೇಡು ಹೋಬಳಿಯ ಜಾವಗಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
6 [ಮೂಲಕ ಕೆಂಪಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಟಚಟನಪಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.10 - 
Sub-total AE] 33.24 006 | 
Grand Total 330.17 227.40 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ನ್ಮರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ರಮೇಶ್‌ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 


ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 229 (265) ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-5 


ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 02 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 


Y 


Y 


ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-2 ರಡಿಯ 260 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ, 
ಭೈರಗೂಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಭೈರಗೂಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ವರೆಗಿನ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 2017-18 ರಿಂದ 2019-20 ರವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆಯ 
ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ 
ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 

ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕವಲೊಡೆಯುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ 
ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ತುಮಕೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ 79 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್‌ 
ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 107 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಾಲ ಹೋಬಳಿಯ 
ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಹತ್ತಿರ 5.78 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಜಲಾಶಯದ 
ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಸಹಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರ ದರವನ್ನೇ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು 
ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ .ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ 
ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 2.00 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ 
ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡ ರೂ.23,251.66 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪುನರ್‌ ಪರಿಷ್ಠತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರ 
ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವ್ಯನಿ., ವಿ.ಜ.ನಿ.ನಿ ರವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. - 
ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅನುಸಾರ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ ಲಿಫ್ಟ್‌ 
ಕಾಂಹೋನೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಳಗೊಂಡ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್‌ ಪರಿಷ್ಠತ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ  ಅನುಮೊದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ನಂತರದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 


' 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ತೀರುವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ * ಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು 
ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದ ವರೆಗಿನ "ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ನಂತರದ 'ಫ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಭೈರಗೊಂಡ್ಲು ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಒಳಗೊಂಡ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್‌ ಪರಿಷತ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೊದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಭೂಸಾಧೀನಕ್ಕೆ/ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯ 
ಪುನರ್‌ ಪ ಪರಿಷ್ಣೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಅಡಳಿತಾತ್ಯಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 2023-24 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಶೇಷಂ 


KS 


